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ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್‌ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ 
ಹೊಂದಿದವರು) 

22-೦೨-2೦೭1 

ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭವೃದ್ಧಿ ಸಜವರು. 


ಪ್ರತ್ನ 


ಉತ್ತರ 


ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ನಗರ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭವೃದ್ಧಿ 


'ಮೆತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮದಿಂದ ಯಾವ 


ಯಾವ ಸಗರಗಳಲ ಯಾವ ಯಾವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 


ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ವತಿಯುಂದ ಏಷ್ಕೀಯನ್‌ ಅಭವೃಧ್ಧಿ 
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವಲಯ ಬಂಡವಾಳ 
ಹೂಡಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್‌ಕೆಯುಎಸ್‌ಐಪಿ) ದಡಿ ವಿಜಯಪುರ 
ಜಲ್ಲೆಯ, ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಆಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ | 
ಒಳಚರಂಡಿ 'ಯೋಜನೆಯಡಿ 1೨8.5೦ ಕಿ.ಮಿ ಒಳಚರಂಡಿ: ಜಾಲ 
ಹಾಗೂ . ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 
ಎಫ್‌ ಎಎಲ್‌ ಮಾದರಿಯ 31 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತ್ಯಾಜ್ಯ 
ನೀರು ಸಂಸ್ಥರಣ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯೆನ್ನು - 3! 
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ್ಳಟ್ಲ 2೦1 ಮತ್ತು 2೦16ರ ಅವಧಿಯಲ್ಪ 
ಪ್ರಾರಂಭಸಿ ನಷೆ೦ಂಬರ್‌ ೭೦18 ರ್ತ ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿ ಸಗರಪಾಲಕೆಗೆ 
ಹಸ್ಥಾಲಿತರಿಫಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಗರಪಾಅಕೆಯಿಂದ 


ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಈ  ಮೇಲಅನ ಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.123.06 ಕೋಟ 
ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಆ) 


ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಪ್ಲ ಕಳೆದ 2 
ವರ್ಷಗಳಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು: 


ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: 
1. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ:- 
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಡಿ . ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಡೆಗೆ ಕಳೆದ 2 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಐ.ಜ.ಸಿ ಮತ್ತು 
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿಯ ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಜಡುಗಡೆಯಾದ | 
ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 


(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಸಾಲು 2019-20 | 202೦-21 ಒಟ್ಟು 
ಬಡುಗಡೆಯಾದೆ 
97.73 1067.48 | 165.21 
. ಅಮುದಾನ 


2. 14-15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಸುದಾನಃ- 
ಕಳೆದ ೭2 ವರ್ಷಗಳ 1ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಮತ್ತು 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಆನುದಾನ 
ಬಳಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಯಂತೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಯ ಸಗರ 
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅಸುಷ್ಣಾಸಗೊಳ್ಕುತ್ತಿವೆ. 
ಕಳೆದ ೭2 ವರ್ಷಗಳ ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಯ ನಗರಸ್ಟಆಯ 


ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ 14ನೇಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು 15ನೇ 
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ ಹಿಟ್ಸು ರೂ.861.73 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು 


ಬಡುಗಡೆಗೊಳಸಲಾಗಿಡೆ. ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯಡಿ `'ಕತನೆಕ ರೌ 
5೭೦೨.73 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆ್ಞ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ -1ರಲ್ಪ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆ:- 

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಸೃತ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ 
ಮಹಾನಗರಪಾಳಕೆಯು ಆಯ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು, ರವಷ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 
ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಸಗರಪಾಲಕೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅನುದಾನದ 
ಅನುಪಾತೆ ಕೇಂದ್ರ 5೦% ರಾಜ್ಯ 2೦೫% ನ.ಸ್ಥ.ಸಂ 3೦% ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 
ರೂ.619೦ ' ಕೋಟ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ವಿಜಯಪುರ 
ಮಹಾನಗರಪಾಲಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಯೋಜನಾ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಕಾಾರಗಳ ಅನುದಾನ ಒಟ್ಟು 
ರೂ.13೨.8೦ ಕೋಟ ಜಡುಗಡೆಗೊಳಆಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಗರ 
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಂತಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ 
ಮಹಾನಗರಪಾಅಕೆಗೆ ರೂ.೭26.7೦ ಕೋಟ ಒದಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈತನಕ ರೂ.16ರ.೦4 ಕೋಟಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2೭ ರಲ್ಪ ನೀಡಿದೆ. 


. ನಗರೋತ್ಥಾನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸಜವ ಸಂಪುಟ'ಯೋಜನೆ:- 

" ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರಪಾಲಕೆಗೆ 133 ಕಾಮಣಗಾರಿಗಳಗೆ 
ರೂ.100.೦೦ಕೋಟಗಳ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತಡೆ. 
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನಸುಬಂಧ-3ರಲ್ಪ ನೀಡಿದೆ. 


. ನಗರೋತ್ಥಾನ ಮಹಾಸಗರಪಾಆಕೆಗಳ ರೂ.1೧೦ ಕೋಟ ಮೊತ್ತದ 
ಮೂರನೇ ಹೆಂತದ ಯೋಜನೆ: | 

ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಆಕೆಗೆ ೭4೦ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ 
ರೂ10೦.೦೦ಕೋಟಗಳ ಮೊತ್ತವು ಅನುಪೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
237 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ರೂಲಡಿ8ರ.3೨ 
ಲಕ್ಷಗಳು ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು. ರೂಂಡ8೦.23 ಲಕ್ಷಗಳು 
ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ೦3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪರುತ್ತವೆ.ಕಳೆದ 
ಎರಡು ವರ್ಷಗಕಲ್ಪ್ಲ ಬಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಥ-3 
ರಲ್ತ ನೀಡಿದೆ. 


. ಮಹಾತ್ಕಗಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ: 

ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಅಕಣೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನಗರ 
ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಪ 12 ಕಾಮಣಗಾರಿಗಳಗೆ 
ರೂ.125೦೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳು ಹಂಜಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 1 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲ 
34 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ರೂ.615.14 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತವು 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಟ್ಟ ೦3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಪ ೦8 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದ್ದು, [e) ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಪ 18 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 1 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲ 1 
" ಕಾಮಗಾರಿಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 2 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ್ಲ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಆಡಳತಾತ್ಯಕ ಹಾಗೂ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಖೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಭ-ಡರಲ್ತ್ಪ ನೀಡಿದೆ. 


7. ನಗರೋತ್ಸ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಆಟ)- ಹಂತ 3ರ ಯೋಜನೆ: 

ಕಳೆದ ೦೭ ವಷ್ಷಗಳಂ೦ದ ಸಗರೋತ್ಲಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಆಟ)- ಹಂತ 3ರ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಯಟ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ 
ಅಭವೃಧ್ಧಿಗಾಗಿ 'ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು. ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲ ನೀಡಿದೆ. 


ಇ) 


ಪ್ರಸ್ತುತ `ಸಾಅನೆಟ್ರ' ಯಾವ ಯಾವ 
ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


1. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್‌ ಯೋಜನೆ: 
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಐ.ಇ.ಸಿ ಮತ್ತು 
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ಸು ವಿರ್ವಹಣಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೆತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ 
. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-೮ ರಲ್ತ ನೀಡಿದೆ. 


2. ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಅನುದಾನ: 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಅನಟ್ಲ ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಯ. ನಗರ ಸ್ಥಟೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ 
ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ನಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಮುದಾನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲ 2೦೦1-೨೦ನೇ ಸಾಲನಲ್ತಿ 
ಮಂಜೂರಾಗಿ ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-6ರಲ್ಪಿ ನೀಡಿದೆ. 


8. 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ (2೦21-22): 
ಪ್ರಸುತ ಸಾಅನಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಯ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ೦ದ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಸುದಾನದಡಿ ಒಟ್ಟು 
ಅನುದಾನ ರೂ. 3೦.1 ಕೋಟ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಗರವಾರು 
ವಿವರಗಳು. ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 


pS (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
(3 ಸಗರಸ್ಸಆೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಂಜಕೆಯಾದ| ಬಡುಗಡೆಯಾದ 
ಪಂ. 2 ® ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
7 | ವಿಜಯನಗರ ಮೆಹಾನೆಗೆರಪಾಲಅಕೆ 150೦.೦೦ 306.೦೦ 
2" ಇಂಡಿ ಪುರಸಭೆ 199.0೦ ತಅ'80. 
3] ಮುದ್ದೆಬಹಾಳ ಪುರಸಭೆ 150.00 30.00 
4] ಸಿಂದಗಿ ಷುರಸಭೆ 173.00 4.60 
5 ತಾಳಆಕೋಟಿ ಪುರಸಭೆ - 138.00 27.60 
6 7 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪುರಸಭೆ 185.00 37.00 
7 | ಅಲಪೇಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯುತಿ 97.೦೦ 19.40 
8 |] ಮೆನಗೊಅ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯುತಿ 9೨೦.೦೦ 18.00 
೨ 1 ಕೋಲ್ಡಾಲ ಪೆಟ್ಟ್ಗಣ ಪಂಚಾಯುತಿ 73.00 14.60 
10 | ನಲತೆವಾಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯುತಿ 82.0೦ 16.40 
1 | ನಿಡಗುಂದೆ ಪ್ಗಣ ಪೆಂಚಾಯಿತಿ 68.೦೦. 13.60 
12 ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯುತಿ 80.00 16.00 
13 ಚೆಡಚಣ ಪೆಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯುತಿ 14.00 22.80 
14 ತಿಕೋಟ ಪಟ್ಟಣ ಪೆಂಚಾಯುತಿ 62.0೦ 12.40 
ಒಟ್ಟು Gon 60೭2೦ 


ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಶೇಕಡ 6೦ ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವು ನಿರ್ಬಂಧಿತ 
ಅಸುದಾಸಬಾಗಿದ್ದು. ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ಸು 
ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಸಿದೆ. ಉಳದ ಶೇಕಡ 


. ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ; 


ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ 12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ರೊಃಂ೮೦೦.೦೦ 
ಲಕ್ಷಗಳು ಹೆಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು. 1 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಪ 34 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ 
ರೂ.6175. 14 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತವು ಅಸುಮೋದಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಪ 
03 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳೇಲ ೦8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ್ದು, fe) 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಪ 18 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 1 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಪ 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಟಿ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 2 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಆಡಳತಾತ್ಯಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಪೆಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 7ರಟ್ರ 
ನೀಡಿದೆ. 


40೦ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ-'ಮುಕಿ (ಮೊಲ) ಅಸುದಾನವಾಗಿದ್ದು. ಸದ 
ಅಸುದಾನವನ್ನು ನಗರ - ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಇತರ ಮೂಲಭೂತ. ಸೌಕರ್ಯಗೆಳಗೆ 
ಬಳಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಆನಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಡುಗಡೆಯಾದ 5ನೇ 
ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗದ. ಮುಕ್ತ ಅಸುದಾನದ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ 
ಅನುದಾನ ರೂ. 6.೦2 ತೋಟಗಳನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಯ ನಗರ 
ಪುಳೀಯ ಸಂಷ್ಣೆಗಳಣೆ ಅಡುಗಡೆೊಆಸಲಾಗಿದೆ. ' 


ವಿಜಯಪುರ  ಮಹಾಸಗರ ಪಾಅಕೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನಗರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 194 ಪಿಆರ್‌ಜೆ ೦೦೦1 


ಲ್‌ 


. A 
(ಅನೆ ಬಸಬರಾಜು) 


' ನಗರಾಭವ್ಯ ದ್ದಿ ಸಚವರು. 
ಕೂ ಬಸವರಾಜ 


ನಗಿ ಸುವಂ 


Details of grants released t 


LCQ 1145 


(2020-21) 


{Rs. in lakhs} 


Annexure 3 


‘o Vijapura District ULBs during last two years under 14th Finance (2017-18 PG and 2019-20 BG and 15th Finance Commission Grants 


Releases and Expenditure 


A 1 ರ 14FC 2019-20 8G SFE 2020-21 TOTAL 
NO. NAME ULB NAME TYPE T f - 2 
Releases Expenditure Riles Expenditure Raiesces Expenditure Relies Expenditure 
{20.9.2021) {20.9.2021} (20.9.2021) (20.9.2021) 
| | 

1 Basavana-Bagewadi § TMC 50.87 39.94 250.14 174.76 249.00 | 67.01 550.01 281.71 
2 Kolhara TP 0.00 0.00 101.06 50.66 98.00 46,69 199.06 107.35 
3 Managooli TP 0.00 0.00 127.07 ೩8.29 121.00 64.86 248.07 153.15 
4 Nidagundi TP 18.65 7.58 90.05 66.24 91.00 | 1.12 199.70 74.94 
5 Devarahipparagi TP 21.75 19.39 105.06 106.90 106.00 16.49 232.82 172.78 
6 indi ™MC 53.98 35.12 267.15 260.35 268.00 57.31 589.13 352.78 
7 Vijapura |Muddebihal TMC 0.00 0.00 20೭.12 157.16 202.00 | 51.29 404.12 208.45 
8 Nalatavada TP 0.00 | 0.00 119.07 f 81.86 111.00 | 43.35 230.07] 125.21 
9 Tatikote TMC 38.44 8.80 188.11 88.68 | 186.00 | 52.35 412.55 149.83 
10 ichadchana TP 33.92 23.31 | 1587.10 149,58 | 155.00 | 82.99 356.02 261.88 
11 Alamela TP 0.00 0.00 "131.08 104.32 131.00 99.15 262.08 203.47 
12 Sindhagi TMC |, 0.00 0.00 23213 232.15 234.00 95.82 466.13 327.97 
13 Vijayapura CC 411.80 281.93 2028.17 1775.79 2022.00 732.49 4461.97 2790.21 
Total 629.42 422.07 4008.31 3346.74 3974,00” 1440.92 8611.73 5209.73 


Vijayapura AMRUT Works ್ಯ 


Rinount in &rurc 
H Releases 
f Th nl 
SHPSC Physicat Financial 
skNo| Sect Project N No.of | pprovedcest] SE J progressin | progress in [Grants 
pt ೧೯೩ 
No ಏಂ roject Name Projects ಧರ್ಭಂ೪Eರೆ £51 ರಂಡೆ ೦5! prog prog! ULB Share 
incr % [sa :0|easeರೆ 
} GolGok released 
[> ಬ — TA — i pe 4. 
Conrinuous Pressurized Water H 
iv in 15 Zones | 
R Water Supply tc Bifenur city ip 4 Zones 4 i 156 174.04 34 14208 
Supply [with storage and distribution | 
improvements. { 
ರಾ mn ಕಾ ಹಮಾರ ನಸ 25.43 
\ ವ 
2 Water 21.31 100 20.25 H 
Supply 
Total of Water Supply = 2 177.98 195.35 162.33 
Improvement of Park near 
CT RS 1 050 |} 04 100 043 
Mallikacjun Ashram | 
lo t of Park a 
¥ pas Deve Cpmenes ಪ at Anand 1 PN 843 100 043 
Nagar, in Bijapur city, 
| ವ ಸ iW el My [ 
Development of Park with { 
children friendly component: 
5 paiks rE components Kt 0.೨೦ 0.44 100 043 
in KHB colony, Sothapur Road, 
in 8ljapur city. I 
ಹ ನ MORAN SE ಪ | 
6 aru. Developme ntof 3: at Adars 1 0.50 0.43 100 042 2.37 1.27 
Nagar. ಬ | Bool 1 |_ ಟು 
Devetopment of Park with 
hitdren friendly p ~ 
p bik chi ವಗ್ಗ friendly components ; 46 ೫s 100 039 
¥ Behind BLDEA Engg. College It | 
Bijapur city. | 
4 Developmen: of paik with children| | | | 
8 parks [friendly comoorens in Teaches | 1 1546; 1.61 i 
H [ | 
__ [colony., ES ON RS n i _ j 
| 
| 3.78 3.64 f 
Grand Total of Bijapur= 8 |; 18198 199.13 i 165.97 139.8 26.7 
py pe ike E AEN 


ಅನುಬಂಧ-03 


ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನದ 


ವಿವರ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ವ pr 2019-20 2020-21 
Ka ಯೋಜನೆ ಹಂಚಿಕೆ 
FN. ಬಿಡುಗಡೆ | ಖರ್ಚು | ಬಿಡುಗಡೆ | ಖರ್ಚು 


ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸಚಿವ ] 
1 | ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿತ 10000.00 157.08 157.08 313.85 313.85 
ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ; j 


ರೂ. 100 ಕೋಟಿ 3ನೇ 


10000.00 | 250.00 | 190.87 {1132.28 | 963.56 
.' ಹಂತ I | 
. 1 ಮಹಾತ್ನ ಗಾಂಧಿ ನಗರ |. | 
3. Ns 12500.00 | 0.00 0.00 | 4849.00 | 2036.00 
ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
-r 1 
ಒಟ್ಟು 32500.00 | 407.08 | 34795 | 6295.13 | 3313.41 


ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 
$- ಬೆಂಗಳೂರು \ 


Annu” 


Ly 


ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ 


Fl ನಗರ ಸಳಾಯ ಸಂಗವ | 201530 2020-37 
* ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು. $೪ [_ ವರ್ಗ ಹಂಚಿಕ ಲ 
ಸೆಂ. ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೆಚ್ಚ 
1 § ¥ 750.00 319.00 318.00 00,00 101.00 
_) _ ol — ಲ 
f 750.00 414.00 414.00 27.34 20.00 
K 00 101.00 | 10000 87.00 88.00 
4 750.00 407.00 2300 «| 19850 161.00 
p 75000 395.00 394.00 47.00 47.00 
6 ಅಲಮೇಲ 500.00 2.00 2.00 237.71 188.00 | 
7 ದೇವರಹಿಪುರಗಿ 00.00 148.00 118.00 22.00 52.00 
K ವಿಜಯಪುರ [ಕೋಲ್ಹಾರ 500.00 4.00 2.00 197.00 199.00 
9 ನಿಡಗುಂದಿ | 500.00 91.00 9100 600 6.00 
10 ಮನಗೂಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ಗತಿ | $0000 | 3100 3100 80.00 80.00 
i ಚಡಚಣ ಪಣ ಪಂಚಾಯಿತ | 50000 23.00 2200 483 1.00 
12 ನಾಲತವಾಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ 500.00 10.00 | 110.00 52.28 0.00 
29.37 
13 
ಹಟ್ಟು 725000 | 204500 | 183500 1089.03 943.00 


Aeris tA 5) 


ಘಟಕಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಟಾನದ ವಿವರ 


ವಿಜಯಮರ ಮಹಾನಗೆರಪಾಆಕೆ 


43 ಬ್ಲಾಕ್‌ 8ಂ9 ಸೀಟ್‌ಗಳುಳ್ಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ ಅಸುದಾನ ಜಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯುವ ಹಂತದಲಟ್ಲರುತ್ತದ.. 


ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣ ' 


ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಸ್ತ ಸ್ಪೃತ ಯೋಜನಾ, ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕರೆದು 1೦ ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಹನ ಯಂತ್ರೋಪಳೆರಣಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದದ್ದು, 7 ಪಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 2 ವಾಹನಗಳನ್ನು 
ಬರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಲತದಲ್ಲರುತ್ತವೆ. 


[0 


ರೂ 3೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುಬಾನದಟ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪು ಸ್ಥಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯ ಬಣ್ಣೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು. ಬಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಬಐರಹ.ಪ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು 
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


w 
8 
[e] 
ಹ 


ಐಸವನೆ ಪಾಗೇಪಾಡಿ ಮುರಸಳೆ 


ಘಸತ್ಯಾಜ್ಞ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿ ಸಂಬಂಥನಿದಂತೆ ವಿಸ್ನತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದುಪಡಿಸಿ ಟೆಂಡರ 
$6 ಇ 


ರೆದು ವಿ ಮಗಾರಿಗಳು-12 ಅದರ ಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳದ 
| ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿ ಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾ! ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಕಾಮಗಾ ಳಿ 


5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ. ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬರೀದಿ ಒಟ್ಟು 17 ಪೈಕಿ 10 
ವಾಹನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೀದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ರೂ.5.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಟ್ಲ ನಾವ೯ಜಸಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ 
2 ಐಇನಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಬರಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ನಿಷೇಧ, ಬ್ಲಾಕ ಸ್ನಾಟ್‌ ನಿಷೇಧೆ ಬಣ್ಣೆ ಮುಂತಾದ 
- ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಇಂಡಿ ಪುರಸಭೆ 


ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 9 ಸಿಪ್ಲಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 


ಕ್ರಮ f 

ಣ್‌ ಘಟಕಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವರ 

ಸಂಖ್ಯೆ 5 K 

| 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಚ್ಛಭಾರತ ಯೋಜನೆಯ ಬಣ್ಣೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣದ ಐಳ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಟಾಲಯೆಕ್ಗ ಪೇೇಂಟಂಗ್‌ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಪಟ್ಟಣದ "ಧಾರ್ವಜಸಿಕ 
ಆಸ್ಪತೆ ಬಳ ಇರುವ ಬಾರ್ಪಜನಿಕೆ ಬೌಟಾಲಯಕೆ ಪೇಂಟಂಗ್‌ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಪಟ್ಟಣದ ಖ್ಯಾನರ್ಸ್‌ 
2 ಖುಸಿ 


ಮತ್ತು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕರ ಹೆತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಜಲ್ಲ್‌/ಸ್ಸಿಕರ್‌ 
ಮಾಡಿಸುವುದು. ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲ ಜೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಟಣ್ಟಿಣದಲ್ಲ 
ಲೋಕಲ್‌ ಕೆ ಆ, ಪ್ರಿಂಟ್‌ ಮಿಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರೆಚಾರೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
[ಪಮ್ಮುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. $ 


ಹಿಂದಗಿ ಪುರಸಭೆ 


ಸಿಪ್ಸಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 


ಔಪುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ 
ಯ ರಾಂಘ್ಲೆಕ್ಷ ಗೋಡೆಗೆಳ' ಹೆಂ ಟಲ್‌ ಮಾಡಿಸುವುದು 
೦ಗ್‌ ಮಾಡಿಸು ತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಚಲ್‌ /ಪ್ಯರೆರ್ಸ್‌ 
ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 


ಕಾರ್ಯಾ 


ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿ 


ಪ್ಪಚ್ಞ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಐ.ಇ.ಸಿ ಕಾರ್ಯಕಮವು ಪೊರ್ಣಗೊಇನಿದೆ 


ಬಿ 
ತಾಳನೋಟ ಪುರಸಭೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವರ 


ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿ 


ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ಲಾನ್ಸಿನ್‌ ವಿಷೇಧ ಕುರತುಮತ್ತು ಮನಮಕ್ನ 
ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜವಿಕ ರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ £೭ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ » ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 


PN 


ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ,ಪ್ಲಾಸ್ಥಿಕ್‌ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು.ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ £೭ 
ಕಾರ್ಯಕಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 


ಮನಗೂಳ ಪಟ್ಟಣ 'ಪರಜಾಯತ: ಗ 


ಚ್ಚ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯ ಬಧ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ 


. ಬಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಬರಹ, ಪಾಸಿ ಏಷೇಭ ಕುರಿತು 
ಅರಿಷು ಮೂಡಿಸುವ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


4 


ಕೋಲ್ದಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಜಾಯತ 


ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಪಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


[9] 


|ಹೆಸಿಆ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ 
'3) ಬ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನಸುದಾಸದಲ್ಪ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಭ್ಯಭಾರತ ಯೋಜನೆಯ ಐಡ್ಡೆ ಅರಿದ್ದ 


ಅರಿವು 


5 ಆವರಣ ಸತ ಮಾಡುವದು ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳಗೆ 


ನಿಡೆಗುಂದಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ i _ Wi _ - | 


ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿ 


ಒಂದು ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ' ಮೂರು , ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಟಣ್ಲರುತ್ತದೆ. 


ದ.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಛಾರತ ಮಿಷನ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಬಣ್ಣ ಅರಿವು | 
| ಮೂಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಟೆಂಡರ್‌ ಅಹ್ಞಾನಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲ ೭ ಎನ್‌.ಜ.ಓಿ.ಗಳು ಮಾತ್ತ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ದಾರಿದೀಪ ಸಂಸ್ಥೆ. ವಿಜಯಪುರ ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಚಲುವಟಕೆಗಳ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿದ್ದು. ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸೀಚಲಾಗಿ ಚಟುವಟಕೆಗಳನ್ನು 


ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿರುತ್ತಾರೆ. - _ 


| 


೫ ಘಟಕಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವರ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಈ 
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ವಿಸ್ಟೈತ್‌ ಯೋಜನಾ 'ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, 
, ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಿಸ್ನತ್‌ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲ 1 ಪಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 ಘನತಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿವ೯ಹಣಿ 3 ಫ್ರಿ a 
A ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ॥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ 
ಬರೀದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ 
2 ಐಪಿ ಪ್ಪಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ ಅಡಿಯಣ್ವ ಐ.ಇ.ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಿದೆ 
ಆಲಮೇಲ ಪಟ್ಟಣ ಪದಟಾಯತ 
1 ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಟಿಂಡರ್‌ ಕರೆದು ಡ ವಾಹನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀಧಿಪಲಾಗಿದೆ 
ರೂ.ವ.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾಸದಲ್ಲ ಸಗರ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಗೋಡೆಗಳು, 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಮೇಲ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ: ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ, 
ಇಷ ಹ್ಷಚ್ಞಿತೆಯ ಕುರಿತು ಗೋಡೆ ಬರಹ ವ)ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮಾರುಕಲ್ಲೆ. ಐಸ್‌ ಸ್ಲಾಪ್‌ 
I ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳ್ಟ ಜದಿ ನಾಟಕಗೆಳ ಮೂಲಕ ಅರವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು. 
ವೃತ್ತಗಳಟ್ಟ ಪ್ರಕಟಣಿ ಫಲಕಾ ಅಳವಡಿಸುವುದು 4)ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಜಾಥಾ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದು 
ಈಡಹಣ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ 
1 ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಪಸು ನಿರ್ವಹಣೆ | ಬೆಂಡರ್‌ ಕಲೆಯ 7 ವಾಹನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬರಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 
i 
| 
|ಡೊ.2.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ನಗರ ಗಪಮುಬ ರಸ್ತೆಗಳ ಸರಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಗೋಡೆಗಳು . 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ. ಕಸ ವಏಂಗೆಡಣಿ , 
'ಪ್ರಭ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಗೋಡೆ ಬರಹ. 2 ಜನಿಕ ಸೇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮಾರುಕಟೆ, ಬಸ್‌ ಸಾಫ್‌. 
2 ಐ ಣಿ ವಜ Ww [(*] 


ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂತಾದ ಸ್ವಳಗಳಟ್ಲ ಜಂದಿ ನಾ 
ತ)ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಣ್ನೆಗಳು . ವೃತ್ತಗಕಲ್ಪ 
| ಕಸವಿಂಗಡಣಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಐಳಕೆ ರಠರಿತು ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರ 


ಕೆಗಳೆ ಮೊಲಕ. ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವದು. 
; ಫಲಕಾ ಅಳವಡಿಸುವದು 
ಮಾಡುವದು. 


ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ 


pS 


ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಣಾನದ ವಿವರ 


ನಾಲತವಾಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ 


[) ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು 1 ಸಿದ್ದಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ೮ 
| ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ 1. ಸಿಬ್ದಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. - 
i 


ಕ್ರಮ 
i ಘಟಕಗಳು 
ಸಂಖ್ಯೆ 
i | ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿಪಪಣಿ 
2 ಐಇಸಿ 
. Cees mC 


{MTL-SpuN AT ) 


3) ರೂ 2.5 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಟ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಭಾರತ ಯೋಜನೆಯ ಬಣ್ದೆ ಅರಿವು 
ಮೂಡಿಸುವ .ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ನೂಲ್‌ ಆವರಣ ಪ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಮುದಾಯ ಲೌಚಾಲಯಗಳಗೆ 
ಗೋಡೆಬರಹ .ಸ್ಥೂಲ್‌ ಕಂಪೌಂಡ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ .ಐರಹ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮುಂತಾದ 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


QL (ofa 
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ABSTRACT REPORT 


SFC SCHEMES PROGRAMME 


| 


°¥ 


YON 
ey - t Officer 


Rs. in Lakhs 
[& HR 
Schemes Name SFC UNTIED SFC DRINKING WATER 
SL.NO Distrlct Name Of the Town Kai ಮ Cu a 
rants rants ran’ rants 
ULB Type YEAR Allocation | Released Allocatton Released 
——- b ಬ 
1 Vijapura Atmel TP 2021-22 38 18 28 2.5 
2 Vijapura _ [BasavaneBagewad TMC 2021-22 70 - 35 3.75 3.75 
3 Vijapura Chadachana “| TP 2021-22 46 23 2.5 2.5 
k. (Ep T 
4 Mijapura Devarahipparagi TP 2021-22 30 15 25 25 
5 Vijapura Indi TMC 2021-22 75 37.5 -3.75 3.75 
ll 
[) Vijapura Kothar TP 2021-22 28 14 | 285 2.5 
| §| | 4 
7 Vijapura Managuli Tp 2021-22 35 17.5 25 28 
| 1 Ta | 
8 Vijapura - |Muddebihal TMC 2021-22 57 28.5 3.75 3.76 
9 Vijapura Nalatawad TP 2021-22. 33 16.5 25 2.5 
10 Vijapura Nidagundi TP 2021-22 26 13 2.5 2.5 
11 Vijapura Sindagi TMC 2021-22 65 32.5 3.75 3.75 
1 
12 Vijapura Tatikote TMC 2021-22 53 26.5 3.75 3.75 
—— —— ho + 
13 Vijapura \likote TP 2021-22 24 2 0 0 
14 Wijapura Vijapura CC ; 2021-22 569 , 243.25 | 11.25 | 1125 
TE ————— 1 
| Total 1147 532.25 47.5 47.5 
y ನ 
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Annexure-07 


Vijayapura Mahanagara Palike 


Mahatma Gandhi Nagar Vikas Yojane 


No of Estimate Total : 
Packa Works in| IndentNe Amount in Compo Package K Tender LOA Issued date | Work Order Date DMA Remarks 
ge No nent | Amount in Notification Date 
Package Lakhs . 
Lakhs 
130.00 TSP 
118.36 | SCSP |. Estimates Prepared and 
1 5 10028 TSP | 71464 submitted for Admin 
766.00 ND Approval an Technical 
೫000 ನಾ - sanction. 
- 200.00 SCSP Estimates Prepared and 
2 2 180.00 . SCSP 500.00 submitted for Admin 
§ 120.00 TS | Approval and Technical 
180.00 § 
3 ಸ 109353 15609 595.00 21-03-2021 Under Tender process 
150.00 _ 
220.00 
ಟಿ 3 109566 275,00 600.00 21-03-2021 Under Tender process 
| 10500 | 
245.00 | 
5 3 110173 call-2 166.50 555.65 13-03-2021 Under Tender process 
145,00 ್ಥ 
135.00 GEN 
140.00 GEN ಮ under Tender process (2nd | 
6 4 118270 call-2 105.00 GEN | 500.00 16-07-2021 call) ' 
120.00 GEN | 
165.00 GEN T 
7. ತ್ಕ 119174 call-2 — 19590 ಗ] 684.00 13-03-2021 Under Tender process 
[22400 GEN 


K Total 
Packa No of Estimate Compo | Package Tender " ” 
Works in| Indent No Amount in P ಜೇ SOR N LOA Issued date | Work Order Date DMA Remarks 
ge No nent | Amount in Notification Date 
Package Lakhs K 
Lakhs 
165.00 GEN ರ್‌ IN 
8 ತಿ 108273 120.00 GEN 500.00 22-12-2020 17-04-2021 05-08-2021 Work under progress 
215.00 GEN ‘| . 
\ 110.00 GEN Ty 7 
120.00 GEN |”, , 
4 0 - . -12- -02- -03- K s 
9 | 108302 12000 Tee S900 21-12-2020 25-02-2021 26-03-2021 Work under progress 
150.00 GEN 
| 
0 | 1 113820 500.00 GEN 500 21-03-2021 Tender invitted 
11 1 114449 525.00 GEN 5235 | 21032021 29-06-2021 16-07-2021 | Work under progress 
TOTAL 6175.14 | 
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